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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 751 

16 Νοεμβρίου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Αριθμ. 36830 

Με την υπ’ αριθμ. 162/29-10-2012 απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. εγκρίθηκε η κήρυξη του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ¬ 
ΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΘΕΜΑΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Α' ΦΑΣΗ) ως 
άγονου και επαναπροκηρύχτηκε το τεύχος Διακήρυξης 
Προεπιλογής Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό για την Μελέτη, Κατασκευή, 
Ανάπτυξη, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Θεματικού 
Πάρκου Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά (τεύχος Διακήρυ¬ 
ξης Α' Φάσης). 

Τόπος εκτέλεσης του'Εργου: Εντός της Λιμενικής Ζώ¬ 
νης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στη θέση της Μικρής και Μεγάλης 
Αποθήκης. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Παραχώρηση 
Χρήσης Χώρου της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Πειραιώς 
μετά των υφισταμένων κτιρίων για την μελέτη, κατα¬ 
σκευή, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ενός 
Θεματικού Πάρκου με τον τίτλο «Πολιτιστική Ακτή Πει¬ 
ραιά», με διάρκεια 30 (τριάντα) έτη και με δυνατότητα 
παράτασης επιπλέον 5 (πέντε) έτη. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου Έργου 
της Πολιτιστικής Ακτής οι επιθυμητές χρήσεις για τα 
ως άνω κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο είναι: 

- Δημιουργία Θεματικού Πάρκου 

- Η μετατροπή τους σε ένα ζωντανό χώρο παραγωγής 
Τέχνης 

- Η δημιουργία Εκθεσιακών χώρων 

- Η δημιουργία και λειτουργία εμπορικών καταστημά¬ 
των, καψέ, εστιατορίων και χώρων αναψυχής 

Ενδέχεται να ζητηθεί από τον Υποψήφιο που θα ανα- 
δειχθεί Προσωρινός Ανάδοχος, προ της υπογραφής 
της Σύμβασης Παραχώρησης, η σύσταση Ανωνύμου 
Εταιρείας Αποκλειστικού Σκοπού (ΑΕΑΣ), η οποία θα 
είναι και ο αντισυμβαλλόμενος της ΟΛΠ Α.Ε. Η ΑΕΑΣ 
θα συσταθεί με αντικείμενο την μελέτη, κατασκευή, 
χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευση του'Εργου, θα έχει 
διάρκεια τουλάχιστον ίση με την διάρκεια της παρα¬ 
χώρησης συν πέντε έτη επιπλέον, ήτοι συνολικά του¬ 


λάχιστον τριάντα πέντε (35) έτη και θα λειτουργεί κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920. Η ΑΕΑΣ θα 
έχει ως μοναδικούς μετόχους τα μέλη του Αναδόχου, 
όπως αυτά συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας, ή/και τους ενδεχόμενους 
καθολικούς διαδόχους τους. Επισημαίνεται ότι η ΑΕΑΣ 
θα λειτουργεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην Σύμβαση. 

Ο παρών διαγωνισμός είναι Κλειστός Διεθνής Δια¬ 
γωνισμός και θα διεξαχθεί σε δύο διακριτές φάσεις 
ως ακολούθως: 

Α' Φάση: Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Προ¬ 
επιλογή Υποψηφίων). 

Β' Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. 

Στη Α' Φάση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώ¬ 
σουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους και να καταθέσουν 
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως ειδικότερα 
προβλέπεται στο τεύχος της παρούσης διακήρυξης. Με 
βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
προεπιλέξει έως πέντε (5) Υποψηφίους για την υποβολή 
δεσμευτικών προσφορών στη Β' Φάση. 

Στη Β' Φάση, οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι θα κλη¬ 
θούν με την διακήρυξη Β' Φάσης να υποβάλουν δε¬ 
σμευτική προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες για 
τη Φάση αυτή καθώς και περιγραφή της διαδικασίας 
του διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και της διαδικα¬ 
σίας Αξιολόγησης και Ανάθεσης, θα παρασχεθούν στα 
Συμβατικά Τεύχη της Β' Φάσης του διαγωνισμού που 
θα παραλάβουν οι προεπιλεγέντες Υποψήφιοι. 

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφερο¬ 
μένους, από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μετά 
από έγγραφο αίτημα τους, στο οποίο θα δηλώνονται 
τα στοιχεία τους. Για την παραλαβή της παρούσας δια¬ 
κήρυξης θα προσκομίζεται σχετική εξουσιοδότηση από 
τον εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου να συμμετάσχει 
στον διαγωνισμό, στην οποία θα καταγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία του παραλαμβάνοντος, καθώς και τα 
στοιχεία του ενδιαφερομένου (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, Ϊ3Χ, θ-πΐ3ίΙ). 

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβα¬ 
σης στο σύνολο των στοιχείων που διαθέτει ο Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. σχετικά με τα ακίνητα μέσω διαδικασίας γραφείου 
δεδομένων (άαΐ3 ιόοππ). 

Γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. 







6028 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Οι νέες ημερομηνίες του διαγωνισμού είναι: 

Ημερομηνία υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέ¬ 
ροντος Συμμετοχής στον διαγωνισμό: 11/03/2013, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσηςΈρ- 
γων του Ο.Α.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ18538, Πειραιάς). 

Τελική ημερομηνία υποβολής διευκρινίσεων από τους 
ενδιαφερομένους: 25/02/2013. 

Τελική ημερομηνία αποστολής απαντήσεων της Ανα- 
θέτουσας Αρχής επί των διευκρινίσεων: 01/03/2013. 

Παραλαβή του τεύχους Διακήρυξης Α' Φάσης και λει¬ 
τουργία γραφείου παρουσίασης δεδομένων (άαία ιόοιίπ), 
έως: 05/03/2013. 

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

3η Μ/Κ/ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΡΙΜΙΝΙ» 

Αριθμ. Διακ. 6/2012 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, 
την 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, θα 
διενεργηθεί επαναληπτικός δημόσιος ανοιχτός δια¬ 
γωνισμός, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο 
τη συμφερότερη οικονομική προσφορά (πλειοδοτικός) 
στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ορεστιάδας, για την 
ανάδειξη προμηθευτή (-ών) εγκατάστασης αυτομάτων 
πωλητών, προς κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και 
Μονάδων ΠΕ/Χνί Μ/Κ ΜΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ. 

Οι όροι συμφωνιών του διαγωνισμού θα διατίθενται στο 
Διδυμότειχο, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ» από το 16ο ΚΤΣ 
καθημερινά, πλην Σαββάτου - Κυριακής, μέχρι 14:30 Ω. 

Πληροφορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι 14:30 Ω 
στα τηλέφωνα 25520-76141 και 76000 (εσωτερικό 6141). 

Ο Υποδιοικητής 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 


(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθμ. 270162/7163 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για 
την προμήθεια 1.700 τόνων αλατιού για την προστασία 
από παγετό του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Ε., προϋ¬ 
πολογισμού έως εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (68.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2012 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα 
τους Κ.Α.Ε. 071Α/1699, 072/5151α.2, 071/9779 για τις Π.Ε. 
Αχα'ίας, Ηλείας, και Αιτ/νιας αντίστοιχα, με το ποσό 
που αναλογεί σε κάθε ενότητα βάσει της ζητηθείσας 
ποσότητας αλατιού, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 


Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 

Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

40.000€ 

4.000€ 

24.000€ 

68.000€ 


Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει, να 
υποβάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξου¬ 
σιοδοτημένα πρόσωπα στη Π.Ε. Αχα'ίας, στο τμήμα 
προμηθειών (Πανεπιστημίου 254 - Κτίριο Β') από την 
δημοσίευση της παρούσας μέχρι την 07-12 -2012 και 
ώρα 11:00 π.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα προμηθειών (Πα¬ 
νεπιστημίου 254 - Κτίριο Β' τηλ. 2613613409 - 410). 

Πάτρα, 9 Νοεμβρίου 2012 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 


-♦- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 


(4) 


Αριθμ. 18904 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την 
Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου διάσωσης και αποκατάστασης αρχειακού υλικού και προ¬ 
μήθεια λογισμικού. 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 

Τμήμα Προμηθειών Παγίων 

Αρμόδια: Α. Κάππου 

Τηλέφωνο: 210-6075737 

Μεσογείων 432 - ΤΚ 153 42 Αγία Παρασκευή 

ΡΑΧ: 210-6075742 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
α) Ανοικτή διαδικασία 

β) Σύμβαση Προμήθειας υλικού 

3. α) ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Αθήνα - ΕΛΛΑΔΑ, Μεσογείων 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ. 
β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται ανά τμήματα / ενότητες ως εξής: 










ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


6029 


Α/Α 

Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου διάσωσης και 
αποκατάστασης και προμήθεια λογισμικού 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη € 
πλέον ΦΠΑ 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη € 
συμπ. ΦΠΑ 23% 

Τ μήματα/ 
Ενότητες 

1 

Σουίτες αποκατάστασης αρχειακού υλικού. (Επέκταση και Αναβάθμιση 
Μονάδας Ανάκτησης και Αποκατάστασης Υλικού Φιλμ (ΡίΙπι ΠβεΙΟΓθΙίοη). 

• Αναβάθμιση της υπάρχουσας μονάδας αποκατάστασης φιλμ (ΜΤΙ 

ΗΙΜ) σε έκδοση ν9 ή μεταγενέστερη. 

• Επέκταση με την προσθήκη μονάδας αποκατάστασης φιλμ με περε- 
ταίρω λειτουργίες και φίλτρα. 

• Προμήθεια Σταθμού Εργασίας. 

61.000,00 € 

75.030,00 € 

2 

Σουίτες αποκατάστασης αρχειακού υλικού. (Μονάδα Αποκατάστασης 
Ραδιοφωνικού υλικού). 

• Αυτόνομο υπολογιστικό σύστημα αποκατάστασης ηχητικού περιεχομέ¬ 
νου με δυνατότητα αυτόματης επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο. 

61.000,00 € 

75.030,00 € 

3 

Μηχανήματα μεταγραφών από παλαιούς μορφότυπους (ίοππαΐ). 

• Προμήθεια δύο (2) ψηφιακών νίάθο εγγραφής - ανάγνωσης (ΟίοίίβΙ 

νίάΘΟ Ββΐ303ΙΤ1 ΡΙ3ΥΘΓ - ΡβΟΟΓάβΓ). 

60.500,00 € 

74.415,00 € 

4 

Συμπλήρωμα ρομποτικού εξοπλισμού (άδειες χρήσης, οδηγοί νέας τε¬ 
χνολογίας. 

58.000,00 € 

71.340,00 € 

5 

Λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός ο οποίος αποτελείται από: 




Υποενότητες είδους 5. 




5.1: Σύστημα Εξυπηρετητή - νίάθο δθΓνβΓ 

108.900,00 € 

133.947,00 € 


5.2: Βοοκ ΒοβηπθΓ (Σαρωτής Βιβλίων) 

16.000,00 € 

19.680,00 € 


5.3: Εξυπηρετητές Υποστήριξης των Υπό δημιουργία ιστότοπων. 

18.000,00 € 

22.140,00 € 

6 

Άδειες Συστήματος ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης. 

39.160,00 € 

48.166,80 € 

7 

Σύστημα διαχείρισης δικαιωμάτων - Άδειες διαχείρισης συστήματος 
δικαιωμάτων 

• Ανάπτυξη/Προμήθεια δοίίννβΓβ 

95.000,00 € 

116.850,00 € 

8 

Προσαρμογή και υποστήριξη ανοικτού λογισμικού, πολυκαναλικών υπη¬ 
ρεσιών και λογισμικού ανοικτής τεκμηρίωσης (για συμμετοχή των πολι¬ 
τών στην τεκμηρίωση). 

• Ανάπτυξη Ιστότοπου. 

35.000,00 € 

43.050,00 € 


ΣΥΝΟΛΟ € 

552.560,00 € 

679.648,80 € 


γ) Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων ανά τμήμα/ ενότητα και υποενότητα. 

Σε κάθε ενότητα / υποενότητα συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσφέρουν το σύνολο 
των ζητουμένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού. 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη. 

5. α) ΟΝΟΜΑΣΙΑ και Δ/ΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

βλέπε σημείο 1. 

β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ και ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: Πριν την εκπνοή 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, μέχρι και την 28/12/2012. 

Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας αυτής που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, μέχρι και την 03/01/2013. 

γ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 16,26 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 20,00 € συμπ. ΦΠΑ 23 % σε μετρητά 
ή επιταγή. 

6. α) ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/01/2013 ΗΜΕΡΑ Τετάρτη - ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. (ημερο¬ 
μηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού). 

β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: βλέπε σημείο 1 

γ) ΓΛΩΣΣΑ: Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη διακήρυξη. Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές στην Ελλη¬ 
νική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

7. α) ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές και οι πληρεξούσιοι τους. 

β) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ και ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 09/01/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜ. 
και ΔΙΑΧ/ΣΗΣ, Μεσογείων 432 - Αγία Παρασκευή. 
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8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: α) Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται 
να προσκομίσει εγγυητική /ές επιστολή /ές συμμετοχής 
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5% επί της προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
είτε της κάθε ενότητας/ υποενότητας ξεχωριστά, είτε 
του συνόλου των ενοτήτων/ υποενοτήτων στις οποί¬ 
ες λαμβάνει μέρος. Σε κάθε εγγυητική επιστολή θα 
αναφέρονται τα αντίστοιχα στοιχεία της ενότητας / 
υποενότητας του έργου. 

β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% της αξίας 
της Σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
Εγγύηση Προκαταβολής Τραπέζης 30% της αξίας της 
Σύμβασης (εφόσον προβλέπεται καταβολή προκαταβο¬ 
λής) για τον ανάδοχο/ους οι οποίες επιστρέφονται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έρ¬ 
γου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την κατάθεση 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας το ύψος 
της οποίας θα αντιστοιχεί με το 3% της συνολικής 
καθαρής συμβατικής αξίας (χωρίς το ΦΠΑ). 

9. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Ο δια¬ 
γωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδό¬ 
τησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και υλοποιείται από την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ως Δικαιούχος 
της πράξης με τίτλο «Δημιουργία και διάθεση ψηφι¬ 
ακού περιεχομένου από το πολιτιστικό απόθεμα του 
Αρχείου της ΕΡΤ-Α.Ε.». 

10. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ: 

11. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣ¬ 
ΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Όπως ορίζεται στη διακήρυξη και 
στις τεχνικές προδιαγραφές. 

12. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΥΠΟΨΗ¬ 
ΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία της διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού. 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ως προς τις κατηγορίες 1, 2, 5.2 και 5.3, κριτήριο κα- 
τακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά για το 
σύνολο του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της κάθε 
κατηγορίας και υποκατηγορίας (είδος 5). 

Ως προς τις κατηγορίες 3, 4, 5.1, 6, 7 και 8 το κριτήριο 
κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο 
του εξοπλισμού και των υπηρεσιών της κάθε κατηγορίας 
και υποκατηγορίας (είδος 5). 

14. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εναλ¬ 
λακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρί¬ 
πτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν 
θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος 
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται 
σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 
λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσε¬ 
ων αυτών. 

Η διακήρυξη και τυχόν συνοδευτικό υλικό θα αναρτη- 
θεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ νννννν.θΓΐ.ρΓ. 

Η πράξη «Δημιουργία και Διάθεση ψηφιακού περιε¬ 
χομένου από το πολιτιστικό απόθεμα του Αρχείου της 
ΕΡΤ ΑΕ» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 


του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνι¬ 
κούς Πόρους. 

Αγία Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 
Ν. ΣΙΜΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 404433(14275) 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Διεύθυνση Οι¬ 
κονομικού, Τμήμα Προμηθειών διενεργεί ανοικτό μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της: 

«Προμήθειας και Μεταφοράς Δυόμιση χιλιάδων (2.500) 
τόνων Αλατος, για τον Αποχιονισμό του Επαρχιακού 
Οδικού Δικτύου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ¬ 
σαλονίκης». 

Αριθμός διακήρυξης: 9448 (265755)/07-11-2012 

Προϋπολογισμός: 155.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 18/12/2012 στην 
αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, οδός 
Β. Όλγας 198, ώρα 10:30 π.μ. 

Υποβολή προσφορών: Έως τις 17/12/2012 και ώρα 
14:30, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Β. Όγας 
198. Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη της 
Π.Κ.Μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο: 16/11/2012. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 έως 
14:30 στο τηλ. 2313 319 907. 

Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2012 

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Αριθμ. 14970 

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας προκηρύσσει ανοικτό δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρ¬ 
γου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΚΛΑΔΕΟ, ΦΛΟΚΑ, 
ΑΡΧ. ΠΙΣΑΣ, ΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 
δαπάνης με ΦΠΑ 71.361,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ 
και απρόβλεπτα): 

1. Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - προϋπ/σμού 58.017,07 χω¬ 
ρίς ΦΠΑ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 5 του Ν. 3669/08). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4/12/2012, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 
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Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις - κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.160,31 ευρώ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο 
των επτά (7) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (06) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση, κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη, πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26240-29056 
- ίαχ: 26240-23124, αρμόδιος: Σ. Κατσόγιαννος) τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Αρχαία Ολυμπία, 8 Νοεμβρίου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αριθμ. 6258 

Το Πρωτοδικείου Πειραιώς, προκηρύσσει: 

1. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και με σύντμηση προ¬ 
θεσμίας, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κα- 
τακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την 
ανάδειξη αναδόχου ή αναδοχών που θα αναλάβει την 
ετήσια καθαριότητα των γραφείων και των κοινόχρη¬ 
στων χώρων του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς, καθώς 
επίσης του μισθωμένου κτιρίου επί της οδού Κολοκο- 
τρώνη 123-125, όπου έχουν μεταστεγασθεί και λειτουρ¬ 
γούν το τμήμα του Πολιτικού Αρχείου του Πρωτοδικείου 
και το ακροατήριο του Δικαστηρίου Ανηλίκων Πειραιά, 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατό χιλιάδων 
τριακοσίων εξήντα οκτώ (100.368) €, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου και του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και 
άλλων επιβαρύνσεων, με τους όρους και προϋποθέσεις 
που αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 21 Δεκεμβρίου 
2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Δικαστικό 
Μέγαρο του Πειραιώς, στην οδό Σκουζέ 3-5 και Φί- 
λωνος, 6ος όροφος, γραφείο 617 του Πρωτοδικείου 
Πειραιώς, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, που θα συσταθεί 
αρμοδίως. Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των εγγράφων προσφορών θα γίνει την ανωτέρω 
ημερομηνία και ώρα και μπορούν να παρίστανται οι 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι ή οι νόμιμα εξου¬ 
σιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. 


3. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό 
πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι την 
10.00 ώρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, που 
ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερο¬ 
μηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες και επιστρέφονται στους υποψηφίους 
αναδόχους. 

4. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα. 

5. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 
02.01.0845.001, προϋπολογισμού του λογαριασμού δι¬ 
αχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου Πειραιώς, 
έτους 2013. 

6. Το έργο καθαριότητας θα ξεκινήσει με την κατακύ- 
ρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης και για ένα έτος στους χώρους που αναλυτικά 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

7. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερομέ¬ 
νους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχε¬ 
τικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) 
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007, 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ 
της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερομένους 
προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, 
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς 
ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007. 

8. Αντίγραφα και κάθε είδους πληροφορία της διακήρυ¬ 
ξης αυτής θα διατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, από το Πρωτοδικείο Πειραιώς - οδός Σκουζέ 3-5 και 
Φίλωνος - γραφείο 623, στον 6ο όροφο του Δικαστικού 
Μεγάρου Πειραιώς και στα τηλέφωνα 210-4582113 και 
210-4582158, (Σοφία Βήχου) - Ραχ 210-4286593. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες 
κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή από το διαδικτυακό τόπο του Πρωτοδικείου Πει¬ 
ραιώς στη διεύθυνση νννννν.ρΐΌΐοά^θΙο-ρθίΓ.ρΐ'. 

9. Τα πρακτικά του διαγωνισμού θα εγκριθούν από την 
Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του Εφετείου 
Πειραιώς. 

10. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/ 
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, στις οικο¬ 
νομικές εφημερίδες: Α) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» Β) «ΚΕΡΔΟΣ» 
και στην τοπική εφημερίδα «ΔΗΜΟΤΗΣ». 

Πειραιάς, 5 Νοεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου 
Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Πειραιώς 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 

Αριθμ. Διακ. 39 

Το Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγιος Σάββας» προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 
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ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ) προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκο¬ 
μείου με τους όρους που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Δωρεάν διάθεση αντίγραφου διακήρυξης στην ιστο¬ 
σελίδα του Νοσοκομείου νννννν.αρεανναε-ίιοδρ.ρΓ. 

Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγω¬ 
νισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής 
της διακήρυξης. 

Λήξη κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 
2012 ώρα 14:00 μ.μ. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Νοσοκομείο. 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. - Διοικητής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Συγγρού 15 - 17, Αθήνα, 
Τ.Κ. 117 43 

Τηλέφωνο: 213-1601671, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας: 
213 2063537 

2. Απόφαση έγκρισης προκήρυξης: 1829/2012 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

3. Είδος σύμβασης που αφορά ο διαγωνισμός:Έργο 

4. Είδος διαγωνισμού: Ανοιχτή διαδικασία των άρ¬ 
θρων 111 παρ. 10 περ. α και 123 του Ν. 3669/08 

5. Διαδικασία που επιλέγεται για την ανάθεση: Η οι¬ 
κονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών της παραγράφου β, του άρθρου 4 και του 
άρθρου 6, του Ν. 3669/08. 

6. Κριτήριο κατακύρωσης: Είναι η χαμηλότερη τιμή, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08, 
δηλαδή εκείνη που έχει τη μικρότερη «Οικονομική Προ¬ 
σφορά». 

7. Τίτλος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». 

8. Ουσιώδη στοιχεία, φύση του έργου: Αντικείμενο του 
έργου είναι η κατασκευή συλλεκτήρων όμβριων στη 
Λεωφόρο Φανερωμένης της Νήσου Σαλαμίνας συνολι¬ 
κού μήκους 810 μ. περίπου, καθώς και τοπικών αγωγών 
για την αποχέτευση των όμβριων που κατακλύζουν την 
παράκτια ζώνη κάτωθι της Λεωφόρου Φανερωμένης, 
συνολικού μήκους 330 μ. περίπου. 

Οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν από οπλι¬ 
σμένους τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, διαμέτρων από 
Φ800 έως Φ1600 χλσ. 

9. Δυνατότητα κατάθεσης προσφορών για μέρος των 
προκηρυσσόμενων ποσοτήτων: όχι (η προσφορά των 
διαγωνιζομένων αφορά ολόκληρο το έργο). 

10. Διάρκεια της σύμβασης: 14 μήνες από την υπογρα¬ 
φή της σύμβασης. 

11. Δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, αύ¬ 
ξησης συμβατικών ποσοτήτων: παράταση της συνολικής 
προθεσμίας ή τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται από 


την Προϊσταμένη Αρχή (άρθρο 48 παρ. 10 του Ν. 3669/08). 
Αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων, εφ’ όσον απαιτείται, 
δύναται να γίνει σύμφωνα με το Ν. 3669/08 άρθρο 57, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

12. Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί 
να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης ή λοιπές πλη¬ 
ροφορίες: Δ/νση ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), 
Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31, μέχρι και την 02/01/2013. Πληρο¬ 
φορίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέ¬ 
φωνο: 213 1601 672 ίαχ: 210-41.25.019 με τον αρμόδιο 
υπάλληλο Δ. Λεφαντζή. Γ ια την παραλαβή των τευχών 
η οποία θα γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδο¬ 
τημένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
θα καταβάλλεται μετρητοίς η δαπάνη αναπαραγωγής 
τους η οποία ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ. 

13. Προϋπολογισμός της Σύμβασης: ένα εκατομμύριο 
εννιακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (1.940.000,00 €) (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που κατανέμεται στα παρακάτω 
τμήματα: 

Δαπάνη Εργασιών: 1.098.954,30 Ευρώ 

Γ ενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.): 
197.811,77 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασι¬ 
ών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμ¬ 
φωνα με τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3 Ν. 3669/08: 
194.514,91 Ευρώ 

Αναθεώρηση: 85.954,79 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (23%): 362.764,23 Ευρώ 

14. Διεύθυνση όπου μπορούν να κατατεθούν ή σταλούν 
οι προσφορές: Τα γραφεία της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 
(1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 18531. 

15. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
ή αποστολής των προσφορών: 08/01/2013, ημέρα Τρίτη 
έως τις 10:00 π.μ. 

16. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 08/01/2013, ημέρα Τρίτη μετά τις 10:00 π.μ. ήτοι 
μετά τη λήξη παραλαβής των προσφορών. 

17. Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: γραφεία 
της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, 
Τ.Κ. 185 31. 

18. Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: η αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών είναι ανοικτή (δημόσια) διαδικασία και μπορούν 
να παραστούν όσοι το επιθυμούν. 

19. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Στο δι¬ 
αγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.: 

Εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η ή 4η τάξη ανεξαρτήτως 
έδρας, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


6033 


αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π., είτε προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, 
στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Επί¬ 
σης, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

20. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής των υποψηφίων: 
Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό, πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 22 
της παρούσας. 

21. Εγγυήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό: για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνι¬ 
σμό κατατίθεται από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων 
οκτακόσιων είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών 
(29.825,62 ΕΥΡΩ). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται 
στην Περιφέρεια Αττικής και σε περίπτωση διαγωνιζό- 
μενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των μελών της. 

Ο χρόνος ισχύος της δεν πρέπει να είναι μικρότερος 
των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

22. Χρηματοδοτική και οικονομική επάρκεια των Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων δεν απαιτείται. 

23. Για τουςΈλληνες εργολήπτες η τεχνική ικανότητα 
αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη 
και κατηγορία του Μητρώου. 

Αποκλειστικά οι αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρή¬ 
σεις της παρ. 21.1 .γ της διακήρυξης της δημοπρασίας, 
που δεν είναι γραμμένες σε επίσημο κατάλογο ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, θα πρέπει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 3669/08 (άρθρο 48 οδη¬ 
γίας 2004/18/ΕΚ), να αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
αντίστοιχα έργα του προϋπολογισμού, της τάξης και 
των κατηγοριών του δημοπρατούμενου και να προσκο¬ 
μίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Κατάλογο των έργων που έχει εκτελέσει η εργολ. 
επιχείρηση κατά την προηγούμενη πενταετία, συνο- 
δευόμενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης των 
σημαντικότερων έργων. Τα πιστοποιητικά πρέπει να 
αναφέρουν το ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης 
των εργασιών και να προσδιορίζουν εάν πραγματοποι¬ 
ήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και εάν 
περατώθηκαν κανονικά. 

β. Υπεύθυνη δήλωση για το τεχνικό προσωπικό ή για 
τις τεχνικές υπηρεσίες που θα διαθέσει η εργολ. Επι¬ 
χείρηση για την εκτέλεση του έργου, ανεξάρτητα αν 
ανήκουν απευθείας ή όχι στην επιχείρηση. 

γ. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού. 


δ. Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσό¬ 
ντων του εργολήπτη ή/και των στελεχών της επιχείρη¬ 
σης και ιδίως του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση 
των έργων. 

ε. Αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρι¬ 
σης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις ενδεδειγμένες 
περιπτώσεις. 

στ. Υπεύθυνη δήλωση για το μέσο ετήσιο εργατοϋ- 
παλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση για τα μηχανήματα, τις εγκα¬ 
ταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει η 
εργολ. επιχείρηση για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέ¬ 
πει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο μιας ουλάχιστον 
από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

24. Ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως τεχνικές προ¬ 
διαγραφές: Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία που απαιτού¬ 
νται ως τεχνικές προδιαγραφές. 

25. Χρονικό διάστημα που ο προσφέρων δεσμεύεται 
με την προσφορά του: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστη¬ 
μα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της. 

26. Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών: 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

27. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Αττικής 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2012ΕΠ08580054) και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α'/ 
24-8-93). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 53 του Ν. 3669/08 σε ευρώ. Προβλέπεται η χο¬ 
ρήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, αλλά όχι πριμ 
ταχύτερης παράδοσης έργου. 

28. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης: 05/11/2012. 

29. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 
προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
09/11/2012. 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. 407473/3712/20262/05-11-2012 

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της Οι¬ 
κονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και την 
Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων της Περιφερειακής Ενότη¬ 
τας Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώ¬ 
ματος στους δρόμους Αγ. Αθανάσιος - χιονοδρομικό 
κέντρο Βόρας και Κερασιά - χ.κ. Βόρας», με προϋπο¬ 
λογισμό 159.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
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Α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 159.000,00 
€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.τλ.) από την έδρα της Υπηρεσίας 4ος 
όροφος, Διοικητήριο Έδεσσας, μέχρι τις 29-11-2012. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2381351306, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2381351384, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Πασιά Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04-12-2012 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2, 1ης 
ανεξαρτήτως έδρας νομού και 2η εντός Νομού έδρας ή 
δευτέρου Νομού επιλογής για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 


Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.576,00 ΕΥΡΩ 
και ισχύ 6 (έξη) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 (έξη) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους με 
κωδικό αριθμ. 02.05.721.9771 .α Προκαταβολή δεν θα 
χορηγηθεί και έχει εκδοθεί η αριθμ. 2997/20-08-2012 
απόφαση έγκρισης πίστωσης της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της Π.Ε. Πέλλας για το έτος 2012 ύψους 
92.220,00 €. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

Έδεσσα, 4 Οκτωβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











